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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 142 

3 Απριλίου 2009 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 

Αριθμ. 1598 

Ο Δήμαρχος Αμαρυνθίων προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία, με το σύστημα επί μέρους ποσοστών εκπτώσε¬ 
ων, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, στις ομάδες 
εργασιών της μελέτης και ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΤΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 4 παράγραφος 4β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, 
όπως ισχύει και με τους όρους του ν. 3669/2008, για την 
εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Δ. Γυμνό» 

Προϋπολογισμός = 84.851,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

1) Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12.5.2009 ημέρα Τρίτη, 
στα γραφεία του Δήμου ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ με ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ., από την αρ¬ 
μόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

2) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ,Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1-1 η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στο νομό της έδρας και γενικότερα. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π, 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α', β' και γ' σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ, 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 


ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985 Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού, σχή¬ 
ματος, Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

3) Η ΕΓΓΥΗΣΗ, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, κα¬ 
θορίζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατούμενο προϋ¬ 
πολογισμό, δηλαδή, στο ποσό των 1.426,06 € και πρέπει 
να απευθύνεται προς τον Ο.ΤΑ. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ και να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, 
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το 
Δημόσιο. 

- Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές. ΔΕΝ επιτρέπε¬ 
ται να έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότερη από διακό¬ 
σιες δέκα (210) ημέρες. 

1) Ο ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει την εγγυ¬ 
ητική επιστολή συμμετοχής, με την καλής εκτέλεσης, 
ποσού ίσου προς 5% του προϋπολογισμού του έργου, 
(χωρίς τον Φ.Π.Α.), κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
δηλαδή 3.565,15 €. 

2) Ορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης 12%, πάνω από 
το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκο¬ 
μίσει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούμενης παρα¬ 
γράφου πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα 
με την παρ. 2 άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

3) Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, 
θα συμπληρώνονται επί του εντύπου που χορηγεί η 
Υπηρεσία (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή ο Δήμος Αμαρυνθίων. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


4) Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 
48/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., όπως συντάχθηκε και θε¬ 
ωρήθηκε, και βρίσκονται διαθέσιμα στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Εύβοιας και στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑ- 
ΡΥΝΘΙΩΝ. 

Αμάρυνθος, 1 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 

Αριθμ. 1599 

Ο Δήμαρχος Αμαρυνθίων προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία, με το σύστημα επί μέρους ποσοστών εκπτώσε¬ 
ων, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, στις ομάδες 
εργασιών της μελέτης και ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΤΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 4 παράγραφος 4.β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, όπως 
ισχύει και με τους όρους του ν. 3669/2008, νια την εκτέ¬ 
λεση του έργου: «Ανάπλαση Κέντρου Τ.Δ. Καλλιθέας». 

Προϋπολογισμός = 118.910,00 (με Φ.Π.Α.). 

1) Ο διαγωνισμός θα γίνει την 5.5.2009, ημέρα Τρίτη, 
στα γραφεία του Δήμου ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ, με ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ., από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

2) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην ΑΙ-Ιη τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΑΙ-Ιη για έργα κατηγορίας οικοδομικών 
στο νομό της έδρας και γενικότερα. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α', β' και γ' σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κα¬ 
τηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρη¬ 
ση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 15 του 
ν. 3559/2008. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 


Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3659/2008 («κυρία κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς νια την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

3) Η ΕΓΓΥΗΣΗ, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, κα¬ 
θορίζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατούμενο προϋ¬ 
πολογισμό, δηλαδή, στο ποσό των 1.998.48 € και πρέπει να 
απευθύνεται προς τον Ο.Τ.Α. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ και να βεβαιώ¬ 
νεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμεί- 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. 

- Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, ΔΕΝ επιτρέπε¬ 
ται να έχουν προθεσμία ισχύος, μικρότερη από διακό¬ 
σιες δέκα (210) ημέρες. 

1) Ο ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει την εγγυ¬ 
ητική επιστολή συμμετοχής, με την καλής εκτέλεσης, 
ποσού ίσου προς 5% του προϋπολογισμού του έργου, 
(χωρίς τον Φ.Π.Α.), κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
δηλαδή 4.996,20€. 

2) Ορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης 12%, πάνω από 
το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκο¬ 
μίσει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούμενης παρα¬ 
γράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα 
με την παρ. 2 άρθρου 35 του ν. 3669/2008. 

3) Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, 
θα συμπληρώνονται επί του εντύπου που χορηγεί η 
Υπηρεσία (ΤΥΔΚ) ή ο Δήμος Αμαρυνθίων. 

4) Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 
337/2008 μελέτη της Τ Υ,Δ.Κ., όπως συντάχθηκε και 
θεωρήθηκε, και βρίσκονται διαθέσιμα στα γραφεία της 
ΤΥΔΚ Ν Εύβοιας και στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑ- 
ΡΥΝΘΙΩΝ. 

Αμάρυνθος, 1 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ 

Αριθμ. 1929 

Ο Δήμαρχος Μολάων διακηρύσσει ότι στις 28 του μήνα 
Απριλίου του έτους 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) θα διεξαχθεί 
δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και 
με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατό του 
τιμολογίου της εγκεκριμένες μελέτης (άρθρο 4 παρ. 4α ν. 
1418/1984 και άρθρο 6 του π.δ. 609/1985) για την ανάδειξη 
Αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία» 
προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 390.000,00 
€ με Φ.Π.Α. προερχόμενη από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 
και αναλύεται ως εξής: 
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Δαπάνη Εργασιών: 219.403,59 €. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
39.492,65 €. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 38.834,44€. 

Αναθεώρηση: 0,42 €. 

Απολογιστικά (δαπάνη ασφάλτου) 30.000,00 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 62.268,90€. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 3669/2008, του ν. 3263/2004, του ν. 1418/1984 και των 
εκτελεστικών του π.δ/των (472/1985, 609/1985,171/1987), 
των ν. 2940/2001, ν. 2229/1994, ν. 3481/2006 και των 
σύναψών Υπουργικών Αποφάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, όπως 
ισχύουν. 

Την υπ’ αριθμ. 21/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου Μολάων με την οποία: 

α) Εγκρίνεται η μελέτη του έργου. 

β) Καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης αυτού αντίστοι¬ 
χα. 

Την υπ’ αριθμ. 44/2009 της Δημαρχιακής Επιτροπής 
με την οποία καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του δι¬ 
αγωνισμού. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί των δημο- 
πρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλ. το ποσό των 
5.955,00 €. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρούνται 
στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 
1η 2η και η 3η τάξη για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», 
προερχόμενες από κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ, 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α', β' και γ' σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 


Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μο¬ 
λάων. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί κα¬ 
μία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία η 
οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, σε όσους έλαβαν τεύχη 
διαγωνισμού. 

Πληροφορίες και έντυπα παρέχονται από τον Δήμο 
Μολάων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος 
Κος Λάγγης Ιωάννης τηλ. 27323-60511) μέχρι και την 
Πέμπτη 23.4.2009 πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού στους κατόχους των αντίστοιχων εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων που δικαιούνται να λάβουν μέρος 
στον διαγωνισμό ή σε νόμιμο εκπρόσωπο τους. 

Για την παραλαβή των τευχών Δημοπράτησης κ.λ.π. 
οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των δέκα 
(35,00€). 

Μολάοι, 1 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) 

Αριθμ. 1181 

1. Η ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου Αξιοποίηση υδρευτικής γε¬ 
ώτρησης Διποτάμου Δ.Δ. Θεολόγου και σύνδεση με το 
δίκτυο Αστρίδας, με προϋπολογισμό 760,000.00 Ευρώ 
(με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑ¬ 
ΣΤΑΣΗΣ, με προϋπολογισμό 123.405,31 (δαπάνη εργασι¬ 
ών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

β) Κατηγορία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, με 
προϋπολογισμό 75.884,80. 

γ) Κατηγορία ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩ¬ 
ΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ, με προϋπολογισμό 394.141,80. 

δ) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, με προϋπολογισμό 
54,545.02. 
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2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της ΔΕΥΑΘ, Γαλλι- 
κής Αρχαιολογικής Σχολής, Λιμένας Θάσου, μέχρι τις 
23.4.2009. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25930 24025, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 25930 58344, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Τσακίρης Κώστας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28.4.2009, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 
6 του ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την 
κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι τάξη 1η και άνω 
στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή τάξη 1η και άνω στην 
κατηγορία ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 32.399,00 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Θη¬ 
σέας. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ. 

Θάσος, 31 Μαρτίου 2009 

Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΥΔΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

Αριθμ. 1591 

1. Ο Δήμαρχος Κέας διενεργεί πρόχειρο ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση οδο¬ 
ποιίας Δ.Δ. Ιουλίδας Δήμου Κέας» με προϋπολογισμό 
44.199,30 € (με Φ.Π.Α.). 

2. Τα στοιχεία για τον διαγωνισμό θα χορηγηθούν 
στους ενδιαφερομένους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό μέχρι και την (ημέρα), (ημερομηνία). Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή των τευχών, οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγω¬ 
γής τους, που ανέρχεται σε 30 Ευρώ. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 288360015, ΡΑΧ επικοινωνίας: 2288022662, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κιζίρογλου Δη- 
μήτρης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14.4.2009, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου 
Κέας. 


4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμέ¬ 
νες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν για έργα οδοποιίας στην Α1, Α2 και 1η τάξη ανε¬ 
ξαρτήτως της έδρας της εργοληπτικής επιχείρησης. 

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζε¬ 
ται σε 30 ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

6. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται στο 2% 
επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α. 
και αναθεώρηση, ήτοι στο ποσό των 781,00 €. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα και κηρυ¬ 
χτεί άγονος ο διαγωνισμός στην ορισθείσα ημερομηνία, 
η δημοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 
την ίδια ώρα και ημέρα στο Δημοτικό κατάστημα του 
Δήμου Κέας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται λεπτο¬ 
μερώς στο τεύχος της διακήρυξης και στα άλλα συμ¬ 
βατικά τεύχη. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται 
στα γραφεία του Δήμου Κέας, αρμόδιος υπάλληλος 
Κιζίρογλου Δημήτρης, τηλ.: 2288360015. 

Ιουλίδα Κέας, 31 Μαρτίου 2009 
Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 

Αριθμ. 947 

Ο Δήμαρχος Ακραιφνίας του Νομού ΒΟΙΩΤΙΑΣ δια¬ 
κηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της 
προσφοράς ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ 609/1985 καθώς και τις 
διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί 
και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ 609/1985 και τον 
ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών 
Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 
και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατή- 
σεως του έργου, ήτοι τα π.δ 23/1993 και 85/1995, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 
ΟΔΟΠΟΙΊΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ (Δ.Δ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ - Δ.Δ. 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ - Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΟΥ Προϋπολογισμού Δαπάνης 
628.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 28.4.2009, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία 
του ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ του Νόμου ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΚΡΑΙΦ- 
ΝΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως 1η, 2η 3η για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει 
του άρθρου 3 της απόφασης υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/ 
ΦΝ294/18.3.1985, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτι¬ 
κών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την 
παρ.9 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984. 
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Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 10,501 
ευρώ, και θα απευθύνεται προς το Δήμο ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 
του Νομού ΒΟΙΩΤΙΑΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου Ακραιφνίας του Νομού ΒΟΙΩΤΙΑΣ κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην πα¬ 
ραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 22680 31214 (εσω¬ 
τερικό 19). 

Ακραίφνιο, 30 Μαρτίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΒΡΑ 

Αριθμ. 2176 

Ο Δήμαρχος Δόβρα Ν. Ημαθίας, διενεργεί ανοιχτό 
μειοδοτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις που 
διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων'Εργων, με το σύ¬ 
στημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 418/1984 και σύμφω¬ 
να με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση - 
συντήρηση δρόμων εντός οικισμού ΤΔ Αγίας Μαρίνας» 
(Α.Δ. 108/2009). 

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά την αντικατά¬ 
σταση ασφαλτικού τάπητα εντός του οικισμού Αγίας 
Μαρίνας. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνολι¬ 
κά σε πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000,00), συμπε¬ 
ριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε. ποσού πέντε χιλιάδων 
τετρακοσίων ενενήντα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών 
(5.490,67), των απροβλέπτων δαπανών ποσού πέντε χι¬ 
λιάδων τριακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και δεκαέξι 
λεπτών (5.399,16), της αναθεώρησης ποσού τριακοσίων 
τριάντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (336,67) και 
Φ.Π.Α. ποσού οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ένα 
ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (8.781,51). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Θησέας (Κατανομή 30.000,00 για το έτος 
2009) και από τη ΣΑΤΑ 2009 του Δήμου Βοβρά (Ποσό 
25.000,00 ευρώ). 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα αναλόγου κα¬ 
τηγορίας και τάξης. 

Β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 


Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω προαναφερόμενα 
στη Β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατού- 
μενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων Α', Β' και Γ' σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη 
των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό 
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Το πο¬ 
σοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό 
σχήμα προκύπτει οπό τον προϋπολογισμό της κατηγορίας 
για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% τον προϋπολογισμού τον έργον (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 918,00 ευρώ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και 
αποσφράγιση τους την. 28.4.2009 ήμερα Τρίτη με ώρα 
λήξης αυτής την 10.00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στα 
γραφεία του Δήμου Δοβρά Ν. Ημαθίας, οδός Αλ, Παπά- 
γου 13 Αγ. Γεώργιος, (Δημαρχείο). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΧ πέντε τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10.00). 

Αποστολή της περίληψης στην Ε.Ε.Ε.Κ. δεν απαιτεί¬ 
ται. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης, διατίθενται από την Γραμματεία του ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΔΟΒΡΑ, ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ (έδρα Δήμου), οδός ΑΛ. 
ΠΑΠΑΓΟΥ 13, Πληροφορίες ΣΕΡΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τηλ- 
2331352100 και από την ΤΥΑΚ Ν. Ημαθίας Βέροια,Ίωνος 
2 τηλ. 2331021197. Τα τεύχη δημοπράτησης μπορούν να 
παραληφθούν μέχρι την 23.4.2009. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. ως 14.30 μ.μ. από τον Δήμο Δοβρά Ν. Ημαθίας τηλ. 
23313-52100. 

Αγ. Γ εώργιος, 31 Μαρτίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Αριθμ. 9735 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής τη χαμηλό- 
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τερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών ταυ Δήμου Κομοτηνής έτους 2009» προϋπο¬ 
λογισμού 422.551,15 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 11389/23.3.1993 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., το π.δ. 105/1989 (Φ.Ε.Κ. 45/Α'/1989 και Παρ.1 
του άρθρου 209 του ν. 3463/2006. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αί¬ 
θουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής στις 27.4.2009 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 12.00 πμ. (λήξη αποδοχής προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφο¬ 
ρούν το υπό προμήθεια είδος, εγχώριας ή αλλοδαπής 
παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρίες 
εμπορικές ή κατασκευαστικές ελληνικές ή χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιημένες κατά 180 9001 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι 
το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την 
υπηρεσία δαπάνης, δηλαδή 21.130,00 €. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Δήμο. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλο¬ 
ντος του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από τον Τραχανά Κωνσταντίνο Μηχανολόγο Μηχανικό 
(τηλ. 2531024444). 

Κομοτηνή, 1 Απριλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

Αριθμ. 1663 

Ο Δήμαρχος Εγνατίας διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου 
της μελέτης της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του του ν. 3669/2008, ν. 3263/2004, του ν. 1418/1984 και 
των π.δ. 609/1985,171/1987 και 218/1999 και τους όρους 
της υπ’ αριθμ. 80/2009 εγκεκριμένης της ΤΥΔΚ Ν. Ιω- 
αννίνων για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου: 

«Βελτίωση υποδομών άρδευσης ΔΑ Χρυσοβίτσας, του 
Δήμου Εγνατίας». 

Προϋπολογισμού: Ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ, 
95.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία 
εργασιών Υδραυλικών με προϋπολογισμό: Εβδομήντα 
οχτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δυο ευρώ και τριάντα 
έξι λεπτά ή 78.382,36 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 21η Απριλίου 2009 (21.4.2009) 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Εγνατίας, Νο¬ 
μού Ιωαννίνων. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί με 
πράξη της η προϊσταμένη αρχή. 


Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσουν που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε,, εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με 
τους περιορισμούς που ισχύουν ως προς τα κατώτατα 
όρια για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα εντός 
ή εκτός Νομού. 

β, Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο,Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.570,00€ (ποσοστό 
2% του προϋπολογισμού των δημοπρατούμενων εργασι¬ 
ών της μελέτης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), απευθυ¬ 
νόμενη στο Δήμο Εγνατίας και ισχύ τουλάχιστον εκατόν 
ογδόντα (180) ημ. ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό του 
αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, όπως έχει 
καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Δ17α/02/101/ΦΝ437/13.2.2004 
υπουργική απόφαση, προκειμένου να υπογράφει η 
σύμβαση ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του 
ν. 3669/2008(ΚΔΕ) 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου και θα επικυρωθεί 
από την Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκατάστασης 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από την έδρα του Δήμου στο Το¬ 
πικό Διαμέρισμα Μικρού Περιστεριού Ν. Ιωαννίνων, μέχρι 
την 16η Απριλίου 2009 (16.4.2009). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2656022015, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2656022017, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία: Καλοφύρη Ελένη. 

Μικρό Περιστέρι, 31 Μαρτίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΑΣ 

Αριθμ. 625 

Ο Δήμαρχος Είρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗ- 
ΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ», με προϋπολογισμό 38.000,00 ΕΥΡΩ. 
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Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται: Δαπάνη εργα¬ 
σιών 23.230,00 Ευρώ, Γ.Ε. και Ο.Ε. 4.181,40 Ευρώ, απρό¬ 
βλεπτα 4.521,37 Ευρώ και Φ.Π.Α. 6.067,23 Ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία του Δήμου στη 
Νέδα μέχρι και τις 23.4.2009. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2626023080 και 2626023100, 
ΕΑΧ επικοινωνίας 2626023067, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Νικόλαος Γκαμούρας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28.4.2009, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό %, του 
άρθρου 5 του ν. 3669/2008. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1, 
Α2 και 1η στην κατηγορία ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 638,66 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημερομη¬ 
νία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕ¬ 
ΑΣ» και Ιδιους πόρους Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Είρας. 

Νέδα, 30 Μαρτίου 2009 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΗΣ 

Αριθμ. 393 

Ο Δήμαρχος Ρεντίνης διακηρύσσει ανοιχτή δημοπρα¬ 
σία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στις τιμές 
του τιμολογίου της μελέτης για την επιλογή αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ» συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 € με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 19% σύμφωνα με: α) τις διατάξεις 
των ν. 3669/2008 και β) τους όρους της διακήρυξης. 

Η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2009 
ανέρχεται σε 120.000,00 € και προέρχεται από ΣΑΤΑ 
(68.000 €) και τακτικά έσοδα (52.000€). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 21.4.2009 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα Λήξης επίδοσης προσφορών) 
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρεντίνης ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε (12) 
μήνες. 


Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση, εγγυητικής ποσού 1.989,48€. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη 
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Τα τεύχη δημοπράτησης και το σφραγισμένο έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται οπό τα γραφείο 
του Δήμου Ρεντίνης (τηλ. 24433-53302) και της Τ.Υ.Δ Κ 
Ν. Καρδίτσας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες μέχρι 
και την 15.4.2009. 

Ρεντίνα, 30 Μαρτίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΡΙΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 

Αριθμ. 2046 

Ο Δήμαρχος Δρυμαλίας, ανακοινώνει ότι θα γίνει 
πρόχειρος διαγωνισμός, με την επίδοση σφραγισμένων 
προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για την 
ανάδειξη αναδόχου-προμηθευτή, για την εκτέλεση της 
Προμήθειας και τοποθέτησης Ξύλινων κουφωμάτων «το 
παλαιό Γυμνάσιο Χαλκείου». 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας Δήμου Δρυμαλία την 4η Μάίου ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
Δημοπρασίας. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 
37.380,00 συν 4.859,40 ευρώ για Φ.Π.Α. 13% συνολικό 
δηλαδή 42.239,40 ευρώ. 

Ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών ορίζεται 
η 10.00 πρωινή. 

Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρακάτω: 

Α) Την υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφαση «Ενιαίος κανο¬ 
νισμός Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

Β) Του π.δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ¬ 
δικας». 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές της παραπάνω προμήθειας που είναι 
γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική 
οργάνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1869,00 ευρώ ποσοστό δύο τοις εκατό (5%) επί τη συ¬ 
νολικής αξίας των προμηθευόμενων υλικών και κατα¬ 
τίθεται σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή οποιοσδήποτε ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης και της διακήρυξης στα γραφεία της Τ.Υ Δήμου 
Δρυμαλίας όπου θα παραλάβουν κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες τα τεύχη δημοπράτησης καταβάλλοντας 
παράβολο 10 δέκα ευρώ στο λογαριασμό του Δήμου. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί στις 
11η Μα'ΐου, ημέρα Δευτέρα και την ίδια ώρα. 

Δρυμαλία, 30 Μαρτίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

Αριθμ. 2515 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύσσει ότι εκτί¬ 
θεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης 
την οικονομικότερη συνολική προσφορά, η προμήθεια 
υδρευτικού υλικού σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. 11389/1993 απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) - του 
ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων» και των ισχυουσών εγκυκλίων 
του Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.&.Α. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 
(102.904,00) € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βό¬ 
ρειας Κυνουρίας στο Αστρος, στις 27.4.2009, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας διαγωνισμού, ή θα 
κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιο¬ 
δοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. 

Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να 
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα 
και πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους, όλα 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη 
του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα 
σε φάκελο καλά σφραγισμένο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 5.145,20 € (5% 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α.) 

Περισσότερες πληροφορίες: δίνονται στα γραφεία του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Αστρος, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αστρος, 31 Μαρτίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΔΑΛΙΑΝΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ 

Αριθμ. 1922 

Ο Δήμαρχος Λεύκτρου Μεσσηνίας διακηρύσσει άτι 
εκτίθεται σε επαναληπτικά ανοικτό διαγωνισμό σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του π.δ. 26/1980 με σφραγισμένες 
προσφορές και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Μεταφο¬ 
ρά και διάθεση απορριμμάτων του Δήμου Λεύκτρου» για 
το χρονικό διάστημα από 1.5.2009 μέχρι 31.12.2009, προ- 
ϋπολογιζόμενης δαπάνης 202.300,00 € συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. (δηλ. 170.000 € + 32.300 € Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους (αντα¬ 
ποδοτικά) του Δήμου Λεύκτρου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής, στα γραφεία του Δήμου Λεύκτρου στην 
έδρα του, Καρδαμύλη Μεσσηνίας την 13.4.2009, ημέρα 
Δευτέρα και ως ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών 
ορίζεται η 11.00 πρωινή. 


Ο Δήμος Λεύκτρου θα ενεργεί την αποκομιδή των 
απορριμμάτων και θα συγκεντρώνει αυτά στον ειδικά δι¬ 
αμορφωμένο χώρο που βρίσκεται εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Λεύκτρου. Οι οικονομικές προσφορές 
θα περιλαμβάνουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό για την εργασία της μεταφοράς και διάθεσης 
των απορριμμάτων του Δήμου Λεύκτρου. 

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, όπως επίσης κοινοπραξίες αποτε- 
λούμενες από νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται 
το ποσό των 8.500,00 € η οποία θα απευθύνεται στον 
Δήμο Λεύκτρου. 

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες οι εν¬ 
διαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τα γραφεία του 
Δήμου Λεύκτρου (τηλ. 27210-64120 και ίαχ 27210-64100) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καρδαμύλη, 31 Μαρτίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Αριθμ. 1541 

Ο Δήμαρχος Νέστορος προκηρύσσει την διενέργεια 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 
του έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης όμβριων 
υδάτων στο Δ.Δ. Κορυφασίου» σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 56/2009 μελετητής Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Μεσσηνίας. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο Ποσό των 
Σαράντα Πέντε χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ (45.500,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος «ΣΑΤΑ» και στον προϋπολογισμό του Δήμου 
υπάρχει πίστωση ύψους 60.000,00€. 

Το Δημοπρατούμενο ποσό είναι 38.235,30€. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι έξι (6) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες. Η δημοπρασία θα γίνει με ανοιχτή 
διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς, με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
(%) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομα- 
λότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, (αρθρ. 6, του ν. 3669/2008). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 3669/2008, όπως αυτός θα ισχύει κατά την ημερομη¬ 
νία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στον 
ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Νέστορος, στην Χώρα ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πα¬ 
ραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 
28.4.2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Αν για οποιον- 
δήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
παραπάνω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί σε επόμενη 
ημερομηνία την οποία θα ορίσει η Δημαρχιακή Επιτροπή 
(η οποία θα ενημερώσει και τους ενδιαφερομένους) με 
τους ίδιους όρους και χωρίς αναδημοσίευση. 
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, και 1η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας Υδραυλικών και Οδοποιίας καθώς και επι¬ 
χειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα 
σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008 για 
τις ίδιες κατηγορίες έργων 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου. Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π,Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) 3 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 2% 
επί του δημοπρατούμενου ποσού προ Φ.Π.Α. και ανα¬ 
θεώρησης του έργου ήτοι ευρώ 726,74 € απευθυνόμενη 
στο Δήμο Νέστορος. Οι εγγυήσεις θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στο άρθρο 24 του ν. 3669/2008. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς στο 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφο¬ 
ρά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται 
από τον ΔΗΜΟ Νέστορος στο Δημαρχείο Νέστορος 
οδός Αντωναραπούλου 4, Χώρα Μεσσηνίας. 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και την Πέμπτη 23.4.2009 από τα γραφεία 
του Δήμου Νέστορος τις εργάσιμες μέρες και ώρες με 
καταβολή των εξόδων παραγωγής όλων ων τευχών, που 
ανέρχονται σε (20,00) € εκτός αν αναλάβουν την αναπα¬ 
ραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
Υπηρεσία, πέραν της προαναφερόμενης δαπάνης και τη 
δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερό¬ 
μενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη 
δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδια¬ 
φερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφί¬ 
ας- δεμάτων κ.λπ. η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα 
έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του Δήμου 
Νέστορος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα 27630-32100, 27630-31200. 

Χώρα, 1 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΡΩΝΗΣ 

-♦- 

( 16 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 

Αριθμ. 4306 

1. Ο Δήμαρχος Ν. Ερυθραίας, Νικολάου Πλαστήρα 14, 
ΤΚ 14671, τηλέφωνο: 2108000222 ίαχ: 2108000279, θ-πιαίΙ: 
άίπΐ3ΐο@άηθ.9ον.9Γ. 

2. Επιλέγεις τρόπος ανάθεσης της σύμβασης: 

Ο Διαγωνισμός ακολουθεί την Ανοικτή Διαδικα¬ 
σία (ανοιχτό δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερό- 
τερη προσφορά), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή¬ 
των), στο π.δ. 28/1960, στο ν. 2362/1995. 

Η Σύμβαση αφορά στη λήψη υπηρεσιών επιστημονικού 
συμβούλου, όπως και συμβούλου διοίκησης επιχειρήσε¬ 
ων και συναφών υπηρεσιών, ταξινόμηση ΘΡΘ 865, 866. 

Η ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει με βάση την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. 

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών: 

Δήμος Νέας Ερυθραίας και έδρα του αναδόχου. 

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτη¬ 
ριστικά του έργου: 

Επιλογή Αναδόχου για την «Υπηρεσία»: «Στρατηγικός 
Σχεδιασμός του Δήμου Νέας Ερυθραίας για την Κατα¬ 
σκευή και Λειτουργία Δικτύων Ύδρευσης». Συνολικός 
ΠροϋπολογισμόςΈργου: 290.000,00 ευρώ, συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. και τα κύρια χαρακτηριστικά του 
συμβατικού αντικειμένου, αναφέρονται αναλυτικά στην 
Προκήρυξη. 
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Ο Δήμος Νέας Ερυθραίας δικαιούται να ζητήσει την 
επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου, υπό τους όρους 
και περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 28. 

γ) Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των 
ζητούμενων υπηρεσιών, 

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ή διάρκεια 
της σύμβασης: 

Η διάρκεια της Υπηρεσίας ανέρχεται σε επτά (7) μήνες 
από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβα¬ 
σης. 

5. α) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την 
οποία μπορεί να ζητηθεί η διακήρυξη: 

Δήμος Νέας Ερυθραίας, τηλέφωνο: 2108000222 ίαχ: 
2108000279, θ-πιαίΙ: άίπιαΙο@άηθ. 9 ον. 9 Γ και υπεύθυνη: 
Δημάκα Δήμητρα Τα έγγραφα του Διαγωνισμού χο¬ 
ρηγούνται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νέας 
Ερυθραίας Αναξαγόρα 10 από την Δημάκα τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες μέχρι τις 13.00 μ.μ. 

β) Το αντίτιμο για τη παραλαβή των τευχών ορίζεται 
σε 5,00 €. 

6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών θεωρείται η προηγουμένη του δια¬ 
γωνισμού. 

β) Διεύθυνση όπου πρέπει να υποβληθούν οι προσφο¬ 
ρές: Στη διεύθυνση του σημείου 1. 

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντα¬ 
χθούν οι προσφορές: Ελληνικά. 

7. α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην 
αποσφράγιση των προσφορών: Οι νόμιμοι εκπρόσωποι. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προ¬ 
σφορών: Τετάρτη 22.4.2009 και ώρα 9.30 π.μ. 

8. Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις: 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., προς το Δήμο Ν. Ερυθραίας και θα ισχύει για τουλά¬ 
χιστον τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία του 6ου σημείου 
(λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών). 

9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/ 
και αναφορά των σχετικών διατάξεων: 

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και 
η χρηματοδότηση εμπίπτει στο άρθρο 10 (παρ. 2, 3) 
του ν. 3274/2004. Η συνολική αμοιβή του Συμβούλου 
(μη λαμβανομένων υπόψη ενδεχομένων αυξήσεων της 
Σύμβασης του), θα προσδιοριστεί από την οικονομική 
του προσφορά. 

10. Ενδεχομένως νομική μορφή την οποία θα πρέπει 
να περιβληθεί μία κοινοπραξία, εφόσον της ανατεθεί 
το έργο: 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 (Δικαίωμα 
συμμετοχής και προϋποθέσεις συμμετοχής), της Δια¬ 
κήρυξης. 

11. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προ- 
σφέροντας αναδόχου και όροι οικονομικού και τεχνικού 
χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον: 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυ¬ 
σικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που 
ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η 
παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα δεν επι¬ 
φυλάσσεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 της διακήρυξης. 


12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων 
δεσμεύεται από την προσφορά του: 

Οι προσφορές θα ισχύουν για δύο (2) μήνες από την 
ημερομηνία του σημείου 6α. 

13. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση 
της σύμβασης: 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση την πλέον 
συμφέρουσα τιμή με χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων 
και συντελεστές βαρύτητας (άρθρο 18 της Διακήρυ¬ 
ξης)· 

14. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προ¬ 
σφορών: Απαράδεκτες. 

15. Λοιπές πληροφορίες: Λοιπά πληροφοριακό στοι¬ 
χεία αναφέρονται λεπτομερώς στην Διακήρυξη. 

Ν. Ερυθραία, 31 Μαρτίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΗ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

Αριθμ. 1435 

Ο Δήμαρχος ΟΙΧΑΛΙΑΣ διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΑ- 
ΔΩΝ», Προϋπολογισμού δημοπράτησης 131.500,00 Ευρώ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και καλεί τους ενδιαφε¬ 
ρομένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, 
που περιλαμβάνει πλακοστρώσεις με τσιμεντόπλακες 
πεζοδρομίων στο Τ. Δ. Γεωργανάδων και (κατά περίπτω¬ 
ση) εγκιβωτισμένους αγωγούς όμβριων, κρασπεδώσεις, 
επιχώσεις και τσιμεντοστρώσεις. 

Κύριος του Έργου και Προϊστάμενη Αρχή είναι ο Δή¬ 
μος Οιχαλίας που έχει έδρα την Οιχαλία Ν. Τρικάλων, 
Θησέως 1, Τ.Κ. 43200, τηλ. 24323-51.100, ΐαχ 24330-31.865, 
στην οποία θα διατίθενται το έντυπο Οικονομικής Προ¬ 
σφοράς, η Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης μέχρι 
και την Πέμπτη 23.4.2009, και στην οποία θα κατατεθούν 
οι σφραγισμένες προσφορές. Διευθύνουσα και Επιβλέ- 
πουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου θα είναι 
η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Οιχαλίας. 

Για τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου 
θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ν. 3669/2008, του 
π.δ. 171/1985, των σχετικών υπ. αποφάσεων και εγκυ¬ 
κλίων, και γενικά κάθε ισχύουσα διάταξη σχετική με τα 
Δημόσια και Δημοτικά έργα, καθώς και τα Συμβατικά 
Τεύχη της υπ’ αριθμ. 8/2009 Μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου 
Οιχαλίας. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τη Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου 
Οιχαλίας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβα¬ 
σης. Προκαταβολή δεν θα δοθεί. Η οικονομική προσφο¬ 
ρά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
των Επιμέρους Ποσοστών Έκπτωσης του ν. 3669/2008 
με κριτήριο για την ανάθεση του έργου τη χαμηλότερη 
τιμή. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ανέρχεται σε 2.170,00 € και θα είναι ισχύος τουλάχιστο 
210 ημερών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες. 
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Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 28.4.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονω¬ 
μένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργ. 
Επ., εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η, ή 2η (έδρας εντός νομού) τάξη για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας ή Οικοδομικών, καθώς και 
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη 
του Μ.Ε.Ε.Π. (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) ή 
επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. 
του Π.Ο.Ε., αντίστοιχης τάξης και κατηγορίας. 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη 
δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, 
οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις και ότι 
διαθέτει τα προσόντα που αναφέρονται στην Αναλυτική 
Διακήρυξη προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που προ- 
βλέπονται από αυτή και με τρόπο σύμφωνο με αυτή. 

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται από το διαγωνισμό 
προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται ολογράφως 
και αριθμητικώς έστω και ένα επιμέρους ποσοστό έκ¬ 
πτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής 
προσφοράς. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης ανέρχονται το 
πολύ σε 1.200 € και βαρύνουν τον Ανάδοχο του έρ¬ 
γου. 

Οιχαλία, 1 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΚΟΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 

Αριθμ. 3273 

1. Ο Δήμαρχος Γουβών Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε ποσοστό έκπτω¬ 
σης επί τις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής του 
είδους κατά την ημέρα παράδοσης η οποία διαπιστώ¬ 
νεται από το ισχύοντα δελτίο πιστοποίησης τιμών της 
Δ/νσης Εμπορίου του Νομού, για την Προμήθεια υγρών 
καυσίμων. Η προϋπολογισμένη δαπάνη της προμήθειας 
είναι 143.692,50 € με Φ.Π.Α. 19% και προέρχεται από 
ΕΣΟΔΑ. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16.4.2009 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γου- 
βών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις 
προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που 
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλά¬ 
δα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο 
τους ή με την με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη 
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η 
προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία 
την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. 
Κάθε πρόσφορο που θα είναι σε Ελληνική γλώσσα δια¬ 
φορετικά θα αποκλείεται, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά 


από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνης ήτοι 7.184,63€. Η εγγύηση αυτή θα 
ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες προσμε- 
τρούμενες οπό την επόμενη της ημέρας διενέργειας 
του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 
και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 
πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα 
αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

4. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε 
ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και ο τό¬ 
πος παράδοσης θα είναι ή το Δημοτικό Κατάστημα ή 
πρατήριο εντός της ευρύτερης περιοχής της έδρας του 
Δήμου Γουβών. 

5. Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
και διακήρυξης δίνονται στο γραφείο του Δήμου, Γού- 
βες Ηρακλείου, τ.κ. 700 14 τηλ. 2810 763245 (αρμόδιος 
Ζηδιανάκης Ιωάννης) 

Γούβες, 1 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 

Αριθμ. 785 

Ο Δήμαρχος Βαρδουσιών διακηρύσσει την διενέργεια 
μειοδοτικής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάδειξη εργολάβου, εκτέλεσης της εργασίας 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» των Δημοτικών Δι¬ 
αμερισμάτων του Δήμου Βαρδουσιών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 70 του π.δ. 28/1980, του άρθρου 
1 του π.δ. 171/1987 και τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ.Ν. 
(άρθρα 266-273, προϋπολογισμού 28.000,00 Ευρώ και 
πίστωση για το τρέχον έτος 28.000,00 Ευρώ. Χρημα¬ 
τοδότηση ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 23.4.2009 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Βαρδουσιών, ενώπιον της Δημαρχιακής 
επιτροπής του Δήμου. 

Εάν η δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορη θα 
επαναληφθεί στις 30 Απριλίου ημέρα Πέμπτη την ίδια 
ώρα, χωρίς άλλη δημοσίευση, στα γραφεία του Δήμου 
Βαρδουσιών. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι εργολάβοι απο¬ 
κομιδής απορριμμάτων που διαθέτουν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και Αυτόματα απορριμματοφόρο, οχή¬ 
ματα μικρών διαστάσεων. 

Για εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται το ποσό των 
560,00 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευ¬ 
θύνεται προς τον Δήμο Βαρδουσιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού από τον Δήμο 
Βαρδουσιών στο Τηλ: 2266041244 και ίαχ 2266041150. 

Κροκύλειο, 31 Μαρτίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ 




2232 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ 

Αριθμ. 2049 

1. Ο Δήμαρχος Κάτω Κλεινών, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση 
κτηρίου Δημαρχείου Κάτω Κλεινών», με προϋπολογισμό 
ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (80.000,00€) (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 67.226,71€ (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου στις Κάτω 
Κλεινές, μέχρι τις 23 Απριλίου του 2009. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 238535,1440, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2335351413 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: 
Σαχινίδης Βασίλειος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28.4.2009, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 4 του ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, δηλαδή στις τάξεις Α1, Α2 ή 1η για την κα¬ 
τηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων τριακο- 
σίων σαράντα πέντε ΕΥΡΩ (1.345,00€) και ισχύος του¬ 
λάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Κάτω Κλεινές, 26 Μαρτίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 

Αριθμ. 2431 

Ο Δήμαρχος Επανομής Νομού Θεσσαλονίκης προκη¬ 
ρύσσει ανοικτή δημοπρασία, με το σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3669/2008, για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης των 
εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από πα¬ 
λαιό Ιπποδρόμιο έως Αγελαδάρικο του Δήμου Επανομής» 
με αρ. μελ. 475/2008 και προϋπολογισμό 300.000,00 € 
από τα οποία 47.899,16 € είναι το Φ.Π.Α. (19%). 


Η δημοπρασία θα γίνει στις 28.4.2009, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) 
στο Δημοτικό Κατάστημα Επανομής από την αρμόδια 
Επιτροπή. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Κ.Α.Π. της ΝΛΘ (250.000,00 €) και από Ιδιους 
Πόρους - ΣΑΤΑ του Δήμου Επανομής (50.000,00 €). 

Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε 
πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της συμβάσεως. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες: 

α. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 
10 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής η οποία Θα απευθύνεται 
στο Δήμο Επανομής Νομού Θεσσαλονίκης και ορίζεται 
σε 2% του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α., ανέρχεται δηλ. σε 4.985,00 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς - που θα φέρει τη 
σφραγίδα του Δήμου, και που θα συμπληρωθεί από τους 
διαγωνιζόμενους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
του έργου θα χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 23920 -41865/ 
εσωτ. 131), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και 
την Πέμπτη 23.4.2009. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Επανομή, 31 Μαρτίου 2009 
Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΣΒΗΣ 

Αριθμ. 981 

1. Ο Δήμαρχος θίσβης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή πλατείας 
στο Δ.Δ. Ελλοπίας Δήμου Θίσβης» με προϋπολογισμό 
171.190.02 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οικοδομικά & Η/Μ με 
προϋπολογισμό 143.857,16 δαπάνη εργασιών ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, 
Δομβραίνα Δήμου Θίσβης Βοιωτίας Τ.Κ. 32010 μέχρι 
τις 16 Απριλίου 2009. Η διακήρυξη του έργου έχει συ¬ 
νταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ- 
ΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2264350018-24. ΡΑΧ επικοινωνίας 2264022203, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Τσαραμπάρης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.4.2009, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι Α1,1η, 2η, (εντός + 2°) στην κατηγορία 
οικοδομικά & Α1, Α2,1η τάξη για έργα Η/Μ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο, 

γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 2 πτυχί¬ 
ων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας οικοδομικά και Α1, Α2, 1η τάξη για έργα 
Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 
του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 


5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.877.00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Θησέ¬ 
ας και ιδίους πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί οπό 
την Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Θίσβης. 

Δομβραίνα, 23 Μαρτίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΒΑΝΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ 

Αριθμ. 3260 

1. Ο Δήμαρχος Πασσαρώνος Νομού Ιωαννίνων προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΣΑ¬ 
ΡΩΝΟΣ», με προϋπολογισμό 168.000,00 ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία ΗΑΜ, με προϋπολογισμό 106.837,11 
Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 
β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 32.413,30 
Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο Ε και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Λα- 
σκαρίνας 3Α Ελεούσα Ν. Ιωαννίνων, μέχρι τις 16.4.2009. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26510-61971, 61308, ΦΑΞ 
επικοινωνίας 2651061970, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Στέφου Ν. 

3.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.4.2009 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι το σύστημα Ενιαίου Ποσοστού Έκπτωσης του 
άρθρου 4 παράγραφος 4 α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985 και του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η 
τάξη, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΑΜ, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.785,01 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον (6) μηνών και 30 ημερών, από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπο¬ 
βολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις τοι Προγράμ¬ 
ματος «Θησέας 45%». Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Πασσαρώνος. 

Ελεούσα, 1 Απριλίου 2009 

Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΒΛΕΤΣΑΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

Αριθμ. 1590 

1. Ο Δήμαρχος Κέας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Σκυροδέτηση τύπου 016/20 
για διάστρωση αγροτικών οδών του Δήμου Κέας για το 
έτος 2009» με προϋπολογισμό 44.847,80 € (με Φ.Π.Α.). 

2. Τα στοιχεία για τον διαγωνισμό θα χορηγηθούν 
στους ενδιαφερομένους από την αρχή που διεξάγει 
το διαγωνισμό μέχρι και την (ημέρα), (ημ/νια). Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγω¬ 
γής τους, που ανέρχεται σε 30 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 2288360015, ΡΑΧ επικοινωνίας: 2288022662, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κιζίρογλου Δη- 
μήτρης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Απριλίου 2009, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου 
Κέας. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
εφόσον ανήκουν για έργα οδοποιίας στην Α1, Α2 και 1η 
τάξη ανεξαρτήτως της έδρας της εργοληπτικής επι¬ 
χείρησης. 

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζε¬ 
ται σε 30 ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

6. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται στο 2% 
επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α. 
και αναθεώρηση, ήτοι στο ποσό των 764,00 €. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα και κηρυ¬ 
χτεί άγονος ο διαγωνισμός στην ορισθείσα ημερομηνία, 
η δημοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 
την ίδια ώρα και ημέρα στο Δημοτικό κατάστημα του 
Δήμου Κέας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται λεπτο¬ 
μερώς στο τεύχος της διακήρυξης και στα άλλα συμ¬ 
βατικά τεύχη. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται 
στα γραφεία του Δήμου Κέας, αρμόδιος υπάλληλος 
Κιζίρογλου Δημήτρης, τηλ.: 22883600435. 

Ιουλίδα Κέας, 31 Μαρτίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 5313 

Ο Δήμαρχος Ροδίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
σε ευρώ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, ανά είδος με 
υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη 
προμηθευτή της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 
των διακόσιες δύο χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα 


οχτώ ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά (202.878,39 €) με 
τον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24.4.2009 ημέρα Παρα¬ 
σκευή και ώρα 11 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η αποσφράγιση 
τους, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Αγίου Ιωάννου 52 και Διαγοριδών και μπροστά στην 
αρμόδια επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Στον διαγωνισμός γίνονται δεκτοί: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά, εφ’ όσον συντρέχουν οι Προϋποθέσεις του άρ¬ 
θρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

γ) Συνεταιρισμοί. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 5% 
επί της αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως 
αναφέρεται στη σχετική διακήρυξη σε εγγυητική επι¬ 
στολή. Η λήξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει 
να είναι τουλάχιστον ένας μήνας πέραν της λήξης της 
ισχύος της προσφοράς. 

Πληροφορίες και παράδοσης κάθε σχετικού εγγρά¬ 
φου του διαγωνισμού (Τεχνική Περιγραφή, ενδεικτικός 
προϋπολογισμός, γενική και ειδική συγγραφή υποχρε¬ 
ώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, διακήρυξη κ.λπ.) θα 
δίδονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνι¬ 
σμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 22410-46420, 
22410-46421 & Ραχ 22410-46470. Για την παραλαβή των 
στοιχείων οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 
αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 20 ευρώ. 

Ρόδος, 31 Μαρτίου 2009 

Ο Δήμαρχος κ.κ.ε. 

Ο Προϊστ. Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσίας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(26) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

Το Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» διενεργεί 
Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ( μεγαλύτερη 
έκπτωση επί της Μ.Λ.Τ, πώλησης του είδους κατά την 
ημέρα χορήγησης του, από την Νομαρχία Αθηνών) για 
την προμήθεια Νωπών Κρεάτων για τις ανάγκες σίτισης 
των δύο Νοσοκομείων Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και «ΠΑΝ. 
& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» για ένα έτος, 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη € 250.000,00 συμπ. 
Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης Υλικών: Το αρμόδιο Διαχειριστικό 
τμήμα του Νοσοκομείου (Αποθήκη τροφίμων). 

Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στις 26.5.2009 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών του 
Νοσοκομείου και μπροστά στην αρμόδια επιτροπή. Κα¬ 
τάθεση προσφορών μέχρι και 26.5.2009 ώρα 10.00. 

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από το Γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου από 8.00 μέχρι 13.00 στα 
τηλέφωνα 210-7793443 και 210-7467147. 

Η προσφορά συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο π.δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α'/2007) και 
στο π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α'/16.3.2007) όπως περιγρά- 
φονται στη διακήρυξη. 
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Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής'Ενωσης στις 
1.4.2009. 

Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται έναντι κα¬ 
ταβολής € 15,00 με γραμμάτιο είσπραξης στο ταμείο 
του Νοσοκομείου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009 

Ο Διοικητής 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΝΑΡΑΣ 

-♦- 

(27) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. 01640 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

1. Διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επι¬ 
λογή αναδόχου/ων του έργου «Προμήθεια αναλώσιμου 
υλικού με χρησιδανεισμό αναλυτή για το Εργαστήριο 
θεραπευτικής Εξατομίκευσης στο Αρεταίειο Πανεπι¬ 
στημιακό Νοσοκομείο Αθηνών» με κριτήριο κατακύρω- 
σης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα για το σύνολο των 
αντιδραστηρίων που απαιτούνται για τη διενέργεια των 
εξετάσεων για τις ανάγκες του κάθε τμήματος, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφάλαιο Δ' της παρού¬ 
σας διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 
οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 833.000,00), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. Αριθμός ονοματολογίας: 

33696500 Αντιδραστήρια Εργαστηρίων 

33696300 Χημικά αντιδραστήρια. 

3. Διάρκεια του έργου: δύο έτη από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης. 

4. Αναθέτουσα αρχή: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ), Χρ. Λαδά 6,10561 
Αθήνα, ΤΗΛ. 210-7208279 ΡΑΧ 210 7228960, θ-πιαίΙ: γο@ 
θΙΙκθ.υοα.ρΓ. 

5. Περιεχόμενο της προμήθειας: 

Προμήθεια αναλώσιμου υλικού με χρησιδανεισμό ανα¬ 
λυτή για το Εργαστήριο Θεραπευτικής Εξατομίκευσης 
στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών, όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη. Προσφορά μπο¬ 
ρεί να υποβληθεί για ένα ή περισσότερα Τμήματα, όμως 
για το σύνολο των ειδών αναλωσίμων μαζί με τον συνοδό 
εξοπλισμό που προβλέπονται σε κάθε Τμήμα, λαμβά- 
νοντας υπόψη τον ΕΤΗΣΙΟ αριθμό εξετάσεων ανά α/α 
προϊόν, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Δ 
της διακήρυξης. Τα εν λόγω Τ μήματα είναι τα εξής: 


ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙ¬ 
ΩΝ /ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Α/Α: 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟ¬ 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΫΠΟ¬ 
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ Α (α/α αντιδρ/εξε- 
τάσεων: 1-27) 

240.000 € 

285.600 € 

ΤΜΗΜΑ Β (α/α αντιδρ/εξε- 
τάσεων: 28-49) 

50.000 € 

59.500 € 

ΤΜΗΜΑ Γ (α/α αντιδρ/εξε- 
τάσεων: 50-95) 

120.000 € 

142.800 € 


ΤΜΗΜΑ Δ (α/α αντιδρ/εξε- 
τάσεων: 96,97) 

40.000 € 

47.600 € 

ΤΜΗΜΑ Ε (α/α αντιδρ/εξε- 
τάσεων: 98,99) 

40.000 € 

47.600 € 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ α/α αντιδ ρ/ 
εξέτασης: 100) 

20.000 € 

23.800 € 

ΤΜΗΜΑ Ζ (α/α αντιδρ/εξε- 
τάσεων: 101-106) 

20.000 € 

23.800 € 

ΤΜΗΜΑ Η (α/α αντιδρ/εξέ- 
τασης: 107) 

10.000 € 

11.900 € 

ΤΜΗΜΑ Θ (α/α αντιδρ/εξε- 
τάσεων: 108-112) 

40.000 € 

47.600 € 

ΤΜΗΜΑ 1 (α/α αντιδρ/εξε- 
τάσεων: 113 -120) 

120.000 € 

142.800 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

700.000 € 

833.000 € 


6. Σύμβαση: Η σύμβαση που θα υπογράφει με τον 
ανάδοχο ή τους αναδόχους, στην περίπτωση ανάδει¬ 
ξης πλέον του ενός, αφορά στο σύνολο των ανωτέρω 
τμημάτων ή σε ορισμένα τμήματα εξ αυτών. 

7. Τόπος παράδοσης: στο Εργαστήριο Θεραπευτικής 
Εξατομίκευσης στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκο¬ 
μείο Αθηνών, Βασιλ. Σοφίας 76,11528, Αθήνα. 

8. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: 

(α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει 

την Δευτέρα 18.5.2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00. Οι 
προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγι¬ 
σμένες στο «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ¬ 
ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ», (Χρήστου Λαδά 6) και πρωτοκολλούνται στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, Χρ.Λαδά 6, 7ος όροφος, 
10561 Αθήνα. 

(β) Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε 
τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει και 
να παραληφθεί, με απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο 
μέχρι την ημέρα και ώρα της διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν 
έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη. 

(γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσ¬ 
σα, με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 12. 

(δ) Τα δικαστικά έγγραφα και πιστοποιητικά που κα¬ 
τατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επι¬ 
κυρωμένα διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και ο προσφέρων αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

9. Αποσφράγιση των προσφορών 

10. Α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημο¬ 
σία κατά την 20 Μαίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13.00 στο Εργαστήριο Θεραπευτικής Εξατομίκευσης στο 
Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών, Βασιλ. 
Σοφίας 76, Αθήνα, τηλ. 210-7286259, ίβχ 210-6084476 

Β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
και παραστατικό εκπροσώπησης. 

11. Δικαίωμα συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής και συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με 
την προμήθεια χημικών αναλωσίμων καθώς και με την 
παροχή σχετικών υπηρεσιών. 
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Β) Ενώσεις των πιο πάνω φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων εφόσον καθένας από τους συμμετέχοντες 
στην ένωση πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση (α) και 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τους όρους 
που καθορίζονται στο Αρθρο Ι.6.Ε. του παρόντος Κε¬ 
φαλαίου. 

12. Εναλλακτικές προσφορές: 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

13. Ισχύς προσφορών: 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφί¬ 
ους για έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

14. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγω¬ 
νισμού: 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τυχόν 
διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν δια¬ 
τίθενται: 

Α) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη 
διεύθυνση ΙιίΙρ://\ΛΛ/ν\/ν.οΙΙ<θ.υο3.ς|ΐ' 

Β) σε έντυπη μορφή και δωρεάν έως την 15.5.2009 
από το Εργαστήριο Θεραπευτικής Εξατομίκευσης στο 
Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών, αρμόδια 
πρόσωπα: Εμμανουήλ Οικονόμου, τηλ. 210-7286259 όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30-13.00. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερομέ¬ 
νους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού 
μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθε¬ 
σμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 
14 του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο 
τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προ¬ 
θεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από 
τους ενδιαφερομένους προμηθευτές οι ως άνω συμπλη¬ 
ρωματικές πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο 
έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει το δικαίωμα 
να ασκήσει την προαναφερθείσα ένσταση. 

15. Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σε όλες τις διευ¬ 
κρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφί¬ 
ους εντός του προαναφερθέντος διαστήματος, εφόσον 


έχουν παρασχεθεί έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (Ραχ, 
θ-πιαίΙ). Οι αιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πλη¬ 
ροφοριών ή διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται 
γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: στο Εργαστήριο 
Θεραπευτικής Εξατομίκευσης στο Αρεταίειο Πανεπι¬ 
στημιακό Νοσοκομείο Αθηνών, Βασιλ. Σοφίας 76,115 28, 
Αθήνα, αρμόδια πρόσωπα: Εμμανουήλ Οικονόμου, τηλ 
210-7286259, Ϊ3χ 210-6084476, οιτιβίΙ: θνθθοηοιτι@3Γθΐ3ί8ίο. 
υοΒ.ρΓ, θνοοοηη@οΐΘηθ1.9Γ. 

16. Εγγύηση συμμετοχής: 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε προσφο¬ 
ρά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
σύμφωνης με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα 
2, ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας κάθε 
τμήματος της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., ήτοι: 

Τμήμα Α. εγγυητική επιστολή ύψους 14.280 ευρώ 
Τμήμα Β. εγγυητική επιστολή ύψους 2.975 ευρώ 
Τμήμα Γ. εγγυητική επιστολή ύψους 7.140 ευρώ 
Τμήμα Δ. εγγυητική επιστολή ύψους 2.380 ευρώ 
Τμήμα Ε. εγγυητική επιστολή ύψους 2.380 ευρώ 
Τμήμα ΣΤ. εγγυητική επιστολής ύψους 1.190 ευρώ 
Τμήμα Ζ. εγγυητική επιστολή ύψους 1.190 ευρώ. 
Τμήμα Η. εγγυητική επιστολή ύψους 595 ευρώ 
Τμήμα Θ. εγγυητική επιστολή ύψους 2.380 ευρώ 
Τμήμα I. εγγυητική επιστολή ύψους 7.140 ευρώ 
Εφόσον ο συμμετέχων στον διαγωνισμό υποβάλλει 
προσφορά για περισσότερα τμήματα της προμήθειας 
ή για το σύνολο αυτής, εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
κατατίθεται για κάθε τμήμα χωριστά. 

Περίληψη της διακήρυξης: Περίληψη της προκήρυξης 
στάλθηκε για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων την 1.4.2009, και δημοσιεύθηκε 
στο τεύχος Διακηρύξεων Συμβάσεων του Φύλλου της 
Κυβερνήσεως και τον ελληνικό τύπο την Παρασκευή 
3.4.2009. 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2009 

Η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών 
Ε. ΚΑΦΕΝΤΖΗ 
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